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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ __ Αρ. Φύλλου 138 / 

31 Αυγούστου 19§4 


Π ΕΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΝΟΜΟΙ 

2229. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/ 


1984 κα» άλλες διατάξεις . 1 

. Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Ρουμανίας για τη συνεργασία στην επιστήμη και 
την τεχνολογία . 2 


ΝΟΜΟΙ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2229 

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες 
διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕκδΙδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο 1 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του 
ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 

Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή 
ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή 
τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική 
ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και 
επέμβαση". 

2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1418/1984, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 96 του ν. 
1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

1.0 νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα έργα που 
προγραμματίζονται και εκτελούνται από τους φορείς, 
που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'). Με κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωρο¬ 
ταξίας και Δημόσιων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και του εκά- 
στοτε αρμόδιου υπουργού, είναι δυνατόν έργα που 
προγραμματίζονται και εκτελούνται από νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου των ανωτέρω φορέων να εξαιρούνται 
διατάξεων του παρόντος 

3. Η περίπτωση η' της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 

"η. Η προσφορά που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική 


αυτοχρηματοδότηση με αντάλλαγμα τη λειτουργία ή 
εκμετάλλευση του έργου ή άλλα τυχόν ανταλλάγματα 
έναντι της κατασκευής του έργου". 

4. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984 αντικαθίστανται ως εξής: 

Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας 
απόκειται στην κρίση του αρμόδιου οργάνου και γίνεται 
μετά από σύμφωνη γνώμη Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση (Ε.Ε.Α.). Η επιτροπή κατά τη διατύπωση της 
γνώμης της λαμβάνει υπόψη της όλα όσα περιλαμβά¬ 
νονται στην παράγραφο αυτή, το ύψος της προσφοράς 
και συνεκτιμά κάθε άλλο πρόσφορο, κατά την κρίση 
των μελών της, τεκμηριωμένο στοιχείο, κυρίως από την 
υπηρεσία του μητρώου του άρθρου 16, σχετικά με την 
ικανότητα και αξιοπιστία της επιχείρησης για την καλή 
και έγκαιρη κατασκευή του έργου, σε συνδυασμό και 
με τις υποχρεώσεις της από έργα υπό κατασκευή". 

5 α. Στην παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 
προστίθενται τα' ακόλουθα εδάφια: 

"Σε κάθε δημοπρασία έργου, που υποβάλλονται υ¬ 
περβολικά χαμηλές προσφορές σε σχέση με πς προ- 
βλεπόμενες εργασίες, καλούνται από την αναθέτουσα 
αρχή τουλάχιστον οι τρεις πρώτες μειοδότριες επιχει¬ 
ρήσεις, προκειμένου να δικαιολογήσουν τις προσφορές 
τους. Για τη δικαιολόγηση αυτή συντάσσεται και υπο¬ 
βάλλεται σχετικό υπόμνημα από καθεμιά επιχείρηση και 
προσκομίζονται τα απαραίτητα στοιχεία επαλήθευσης 
της προσφοράς. Αν τα προσκομισθέντα στοιχεία κριθούν 
ανεπαρκή ή ανακριβή κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης, 
αποκλείονται οι επιχειρήσεις αυτές από το διαγωνισμό 
και διαβιβάζονται αμέσως αντίγραφα των στοιχείων στην 
υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων. 
(Γ.Γ.Δ.Ε.), που είναι αρμόδια για την τήρηση των Μη¬ 
τρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). Οι σχε¬ 
τικές ενέργειες από τις διαπιστώσεις των χαμηλών 
προσφορών μέχρι την επαλήθευση αυτών πρέπει να 
ολοκληρώνονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και η 
υπέρβαση της προθεσμίας αυτής αποτελεί πειθαρχικό 
παράπτωμα των υπαιτίων. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που 
εκδίδεται μετά από εισήγηση της υπηρεσίας Μ.Ε.ΕΠ., 
υποβαλλόμενη μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 
επαλήθευση των χαμηλών προσφορών, αναστέλλεται 
επί εξάμηνο η ισχύς της βεβαίωσης εγγραφής στο 
Μ.Ε.ΕΠ. των τριών πρώτων μειοδοτριών επιχειρήσεων. 
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Το υπόμνημα που υπέβαλε η επιχείρηση θεωρείται ως 
απολογία της. Τυχόν υποβαλλόμενη προσφυγή δεν έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που η εργο¬ 
ληπτική επιχείρηση επαναλάβει την προχειρότητα υπο¬ 
λογισμού της προσφοράς της σε άλλη δημοπρασία, ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων αποφασίζει την προσωρινή ή οριστική διαγραφή 
της επιχείρησης από τα Μ.Ε.ΕΠ.. Οι σχετικές αποφάσεις 
κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλους τους 
φορείς που εκτελούν δημόσια έργα, ώστε να αποκλείο¬ 
νται οι εργοληπτικές αυτές επιχειρήσεις από όλες τις 
δημοπρασίες κατά τη διάρκεια αναστολής ισχύος των 
βεβαιώσεων Μ.Ε.ΕΠ. ή της αντίστοιχης διαγραφής. Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Εργων κανονίζονται τα σχετικά θέματα 
με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παρα¬ 
γράφου και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια". 

β. Στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο, που έχει ως εξής: 

Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για το τεύχος 
παρατηρήσεων που υποβάλλεται με την εκδήλωση εν¬ 
διαφέροντος συμμετοχής στη δημοπρασία με προεπι- 
*£Υή’ ε Ψ όσον ζητηθεί με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος". 

6. Στο άρθρο 4 τοιμ ? ν.1418/1984 προστίθενται πα¬ 
ράγραφοι 9, 10, 11, 12 και 13, ιτου έχουν ως εξής: 

"9. Κατά την κατάθεση της προσφοράς κάθε προ- 
σφέρουσα εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται, εκτός 
από τις βεβαιώσεις, που προβλέπονται στην παρ. 7 του 
άρθρου 16 του παρόντος νόμου, να υποβάλει βεβαιώσεις 
των υπηρεσιών για την εξόφληση των ασφαλιστικών 
εισφορών και τη φορολογική ενημερότητα για τα δημόσια 
έργα που εκτελεί μόνη της ή σε κοινοπραξία. Η μη 
προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί λόγο 
αποκλεισμού της επιχείρησης από το διαγωνισμό και 
επιβολής των προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών 
ποινών. 

10. Για την τροποποίηση της μελέτης, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, απαι¬ 
τείται απόφαση της προισταμένης αρχής, που εκδίδεται 
ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου 
κατασκευών. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος στο τεχνικό συμβούλιο 
καλούνται ο μελετητής και ο ανάδοχος κατασκευής του 
έργου ή εκπρόσωποι αυτών να αναπτύξουν τις απόψεις 
τους και να υποβάλουν γραπτό υπόμνημα. Μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από τη διαπίστωση της 
ανάγκης τροποποίησης της μελέτης, η προϊσταμένη 
αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η κοινοποίηση της 
ανωτέρω απόφασης για τροποποίηση της μελέτης στην 
υπηρεσία του Μ.Ε.ΕΠ. αποτελεί προϋπόθεση για τυχόν 
πληρωμή των εργασιών που προκύπτουν από την τρο¬ 
ποποίηση της μελέτης. 

Όλα τα σχετικά στοιχεία για την τροποποίηση ή μη 
της μελέτης υποβάλλονται σε αντίγραφα μέσα σε δε¬ 
καπέντε (15) ημέρες στη Γ.Γ.Δ.Ε. με εισήγηση της 
προϊσταμένης αρχής για τον υπεύθυνο της κατάστασης 
που δημιουργήθηκε, προκειμένου να επιβληθούν από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Κατά της απόφασης για τροποποίηση της μελέτης 
μπορεί ο μελετητής να υποβάλει αίτηση θεραπείας. Η 
αίτηση θεραπείας δεν αναστέλλει την εφαρμογή της 


απόφασης. Αν η αίτηση θεραπείας γίνει μερικά ή ολικά 
δεκτή μπορεί ο μελετητής να ζητήσει ανάλογη τροπο¬ 
ποίηση της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων. 

11. Για την πληρότητα των εκπονούμενων μελετών, 
καθώς και για την έντεχνη κατασκευή του έργου, υ- 
ποχρεούται ο μελετητής και ο ανάδοχος κατασκευής 
του έργου να ασφαλίζουν αντίστοιχα τη μελέτη και την 
κατασκευή του έργου. Με προεδρικό διάταγμα, που 
εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορίου ορίζεται 
η έναρξη εφαρμογής της παραγράφου αυτής και ρυθ¬ 
μίζονται τα σχετικά θέματα εφαρμογής της διάταξης 
αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

12. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει 
υπέρ τρυ κυρίου του έργου, αν η προσφορά που 
υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της δια¬ 
κήρυξης και των τευχών δημοπράτησης από μέρους 
της εργοληπτικής επιχείρησης. Η απόφαση κατάπτωσης 
της εγγύησης εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου 
Δημόσιων Έργων. 

13. Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής 
έργου, ύστερα από διαγωνισμό, επανυπολογίζονται, σε 
συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες 
για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την ανα¬ 
θεώρηση και γενικά ο,τιδήποτε προβλέπεται πέραν της 
δαπάνης κατασκευής του έργου". 

7. Οι διατάξεις, που προστίθενται στην παρ. 6 του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984 με την ανωτέρω παρ. 5 
και οι διατάξεις της παρ. 10, που προστίθενται στο 
αυτό άρθρο 4 του ν. 1418/1984 με την παρ. 6 του 
παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται για έργα προϋπολο¬ 
γισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο προϋπολο¬ 
γισμού έργων που μπορούν να αναλαμβάνουν εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις της Γ' τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.. Για 
έργα μικρότερου προϋπολογισμού μπορεί να εφαρμο¬ 
στούν οι ανωτέρω διατάξεις, εφόσον προβλέπεται στη 
σχετική διακήρυξη. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπρο¬ 
σαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 

Άρθρο 2 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
ν.1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 

"Η σύμβαση, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην εγκρι¬ 
τική απόφαση, υπογράφεται από τον προϊστάμενο της 
διευθύνουσας υπηρεσίας και αναφέρει τον κύριο του 
έργου για λογαριασμό του οποίου συνάπτεταΓ. 

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 
του ν.1418/1984 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως 
ακολούθως: 

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 
πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της υπη¬ 
ρεσίας. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι περι¬ 
πτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται με τη διακήρυξη 
να ορίζεται μεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, που δεν 
μπορεί να υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Η εγγύηση, μέχρι του 
ποσού των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, 
παρέχεται με εγγυητική επιστολή από ένα πιστωτικό 
ίδρυμα, πέραν του ποσού αυτού και μέχρι τετρακόσια 
εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές με εγγυητική επι¬ 
στολή από άλλο πιστωτικό ίδρυμα και πέραν των τε- 
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τρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών η πα- 
ρεχόμενη εγγύηση κάθε πιστωτικού ιδρύματος δεν μπο¬ 
ρεί να υπερβεί το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) 
αυτής. Τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης προσδιορίζονται με προεδρικά δια¬ 
τάγματα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να αναπρο¬ 
σαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά. Στις περιπτώσεις χα¬ 
μηλών προσφορών, μπορεί να ζητηθούν από την προϊ¬ 
στάμενη αρχή, κατά την υπογραφή της σύμβασης, πρό¬ 
σθετες εγγυήσεις που δεν μπορεί να υπερβούν το δέκα 
τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας - . 

3. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.1418/1984 αντικα¬ 
θίσταται ως εξής: 

Μ 4. Σε κάθε σύμβαση κατασκευής έργου ορίζεται 
προθεσμία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά 
τμήματα. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποβάλλει 
το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με 
τη σύμβαση. Η υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες το χρονοδιάγραμμα με τυχόν συμπληρώσεις ή 
τροποποιήσεις. Η έναρξη των εργασιών του έργου από 
μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει 
πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα 
του αναδόχου συνεπάγεται την-επιβολή των διοικητικών 
και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσέων, αποτελεί λόγο 
έκπτωσης του αναδόχου και για 5 τά αρμόδια όργανα 
του φορέα κατασκευής αποτελεί* πειθαρχικό αδίκημα, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 

9 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. ; 

Παράταση των προθεσμιών γίνεται μόνόν ύστερα'από 
έγκριση της προϊσταμένης του έργου* αρχής, αν οι 
καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του α¬ 
ναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπο¬ 
χρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για 
επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο της 
συνολικής προθεσμίας του έργου και πάντως όχι μι¬ 
κρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). 

Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την. 
αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις 
που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του ανα¬ 
δόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητά του. 

Με τις προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, συνδυά¬ 
ζεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που αποτελεί 
συμβατικό στοιχείο. Σε περίπτωση μεταβόλών των προ¬ 
θεσμιών ή του αντικειμένου του έργου αναπροσαρμό¬ 
ζεται το χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί 
ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής για την 
κάλυψη ή περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, 
στην περίπτωση που ευθύνεται γι' αυτές ο ανάδοχος, 
να δώσει εντολή στον ανάδοχο να επιταχύνει τις 
εργασίες εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες ερ¬ 
γασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα, 
χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. Οι διατάξεις της 
παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στα έργα που 
κατασκευάζονται με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση". 

4. Στην παρ. 5 του αυτού άρθρου 5 του ν. 1418/1984 
προστίθενται εδάφια, που έχουν ως ακολούθως: 

"Πρόσθετη καταβολή (πριμ) καταβάλλεται μόνον ε¬ 
φόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δη- 


μοπράτησης του έργου ή στην απόφαση ανάθεσης, 
χωρίς διαγωνισμό. Η καταβολή του πριμ στον ανάδοχο 
γίνεται για την ταχύτερη εκτέλεση μέρους ή όλου του 
έργου σύμφωνα με τη σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα 
και υπολογίζεται ως ποσοστό του αρχικού συμβατικού 
αντικειμένου". 

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 
του ν.1418/1984 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: 

"Αν διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει 
άμεοη ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη 
εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας 
κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνώ¬ 
μη του αρμόδιου τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων". 

6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του αυτού άρθρου 
5 του ν. 1418/1984, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 18 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α), αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 

Αν η πληρωμή του καθυστερήσει πέρα από ένα (1) 
μήνα από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας, χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου ή του μελετητή, οφείλεται, 
αν υποβληθεί έγγραφη;όχληση και από το χρόνο υπο¬ 
βολής της, τόκος υπερημερίας ίσος με το ογδόντα 
πέντε τοις εκατό* (85%) του τόκου των εξαμηνιαίων 
εντόκων γραμματίων του Δημοσίου και ο ανάδοχος ή 
ο μελετητής μπορεί* να* διακόψει τις εργασίες αφού 
κοινοποιήσει στη.διευθυνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη 
δήλωση^ Σε περίπτωση που το Δημόσιο παύσει να 
εκδίδει! έντοκα γραμμάτια; ο τόκος υπερημερίας του 
παρόντος: νόμου καθορίζεται μεπράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου". 

?: Στην παρ; 9 του { άρθρου-5 του ν. 1418/1984 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο, που έχει ως εξής: 

χορήγησην οποιοσδήποτε προκαταβολής γίνεται 
μετά* την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο 
επιτόπου του έργου". 

8: Μέτάτο» πρώτο εδάφιο της: παρ. 1 του άρθρου 6 
του ν. 1418/1984 προστίθενται τα κατωτέρω εδάφια, 
που έχουν ως εξής: 

Έιδικώς, η παραλόβή και ο έλεγχος της ποιότητας 
των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του 
έργου ή, ενσωματώνονται σε αυτό, καθώς και ο χαρα¬ 
κτηρισμός των εδαφών, που κατασκευάζεται το έργο, 
γίνεται* από δυο ή ; περισσότερους τεχνικούς υπαλλή¬ 
λους, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο 
ορισμός των επιτροπών αυτών ανακοινώνεται στην 
προϊστάμενη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλο 
υπάλληλο να συμμετάσχει στο έργο της επιτροπής. Η 
προϊστάμενη αρχή μπορεί σέ κάθε περίπτωση να ορίσει 
άλλη επιτροπή για επανέλεγχο της παραλαβής υλικών 
και χαρακτηρισμό εδαφών και να διατάσσει τη διενέργεια 
εργαστηριακών ελέγχων. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί 
το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να 
ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων, που 
ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω έλεγχος και 
παραλαβή υλικών και ο χαρακτηρισμός εδαφών γίνεται 
κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της προϊ¬ 
στάμενης αρχής". 

9. Στην παρ: 6 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984 προ¬ 
στίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 

"Η επιτόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους 
ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης 
είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το 
μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου. Προκειμένου για 
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- ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡ Γ 

εργα π ρο υ π ολ ογ , σ μ °ύ "άνω από ένα δισεκατομμύριο 
η αναλογία-αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3 
τεχνικούς ανάλογων προσόντων καί πείρας από ϊους 
οποίους ένας πρέπει να είναι διπλωματούχος ανώτατου 
εκπα^ε υπκθϋ ιδ ρύματος (ΑΈ.Ι.) κα, έναί πτυχές 
χ λογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Τ Ε I) Η ελή 
Χκπη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε ££ 
μπορεί πάντα να αλλάζει με απόφαση του κυρίου ή του 

διακήουΕη^ 6 ^ 9 ^ έΡΥ ° ϋ ’ εφ6σον π Ρ°βλέπετα, στη 

διακήρυξή. Γ,α το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη 

απαιτε1ται προσκόμιση στη διευθύνϊυ™ 
υπηρεσία βεΠπΗΛΓτπΓ' τλη ._.. 


3 εσία Τ™”* του °°Ζ 1 Ζ“Χ 0 ™ίΤΓ” δημδ1 ’' α ίρνα επ,( 

^ ° ΧΡ^ο, ΟΟφάΑ,».; δονών « 61 »Γ . *»* 


, ■ 11 ^υψαΛίυπκου Φοοέα 

την οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης 
των εργαζομένων. Η' παράβαση των διατάξεων ™ς 

γα ΡΟ τη υ ν α ε ς ονολ ΡαΥΡάφθυ αΠ ° Τελεί Πε,θα ^ ικο οόίκημα 
ΜπηλΤ^ ΡΥ ληΠΤ ' Κη επι χείρπση, τα στελέχη και τους 
υπάλληλους της, καθώς και γ,α τους υπαλλήλους της 

Περ^ΓτΓ- Υπουργοί 


του ’ιη1ϊΓ λεΐψη οφειλομενης ενεργειας από όργανα 
του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί πειθαρχικό 

από'τίο στη ^ περίπτωση κατά την οποία προβλέίίετα, 
από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των προε- 

δρ^ων διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων που 
υέσα σε ** εΚΤέλεσή του · Π υποχρέωση να ενεργούν 

ϊεται αυτο Ρ Λ 1σμενη ΠΡθθε ° μία και διαφορετικά να επέρ- 
ετα αυτοδικαίως το αποτέλεσμα της παράλειψης π α 

ταίίαςΤΤ ° υΤά ° ΥΠ ° υΡΥ0ς Πε Ρ·βάλλοντος Χωρ ο- 
ταξιας και Δημοσίων Έργων ή το αρμόδιο όργανο των 

™ΖΖΤΖ ™,.“ ν δ ^ 0σΐα έρ να, επιβάλλει 


Περιβάλλοντος Χωροταξίας καίΔ^ά^ω^Εργων^πο^ ουμ^β™* ™ εκατό (50, 


' ’-^«ΐμ^υΐϋϋν πόνων υπο- 

ρε. να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των τεχνικών ε- 

Γπ! ™°^ Των έΡΥων · ανάλ ° γα με τον προϋπολογισμό 
και τη φύση του εκτελούμενου έργου". 

^ παρ · 7 ™ υ άρθρου 6 του ν.1418/1984 αντικα¬ 
θίσταται ως ακολούθως: 

_„/■ Απ0 κάθε πιστοποίηση λογαριασμού πληρωμής 
εκπονούμενης μελέτης παρακρατείται, ως πρόσθετή 
εγγύηση, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για την 
αρτιότητα και πληρότητα της μελέτης. Τα ποσά που 
παρακρατήθηκαν αποδίδονται στο μελετητή χωρίς τόκο 
η άλλη αποζημίωση μετά πάροδο διετίας από ί|ν ϊγκρ,ση 
της μελέτης. Αν στη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος προκύψουν σφάλματα της μελέίις, που 
διαπιστώνονται είτε ύστερα από έλεγχο που μπορεί να 
(ενεργήσει οποτεδήποτε η υπηρεσία είτε κατά την 
κατασκευή του έργου, καλείται ο μελετητής να προβεί 
στις αναγκαίες διορθώσεις, χωρίς πρόσθετη αμοιβή Σε 
περίπτωση αρνήσεως, δυστροπίας ή αδυναμίας του να 
το πράξει, η διόρθωση των σφαλμάτων γίνεται με τον 
προσφοοοτερο, κατά γη ν κρίση του εργοδότη της με- 
λετης η του φορέα κατασκευής, τρόπο και η σχετική 

ποσό1, Κ Γ β π αλλεΤα ' ° Π0 Τ ° ανωΤέρω παρακρατηθέν 
ποσο και, σε περίπτωση που δεν επαρκεί, το υπόλοιπο - 

π Π Γ τ ; αταλθΥίζεΤαΐ ° ε βάρος του μελετητή και εισ- 
π τε^ με τις Πατάξεις του Κώδικα Ε,σ- 

πραξεως Δημοσίων Εσόδων. Το ανωτέρω ποσό της 
προσθετής εγγύησης μπορεί να αντικατασταθεί με εγ¬ 
γυητική επιστολή. Ο μελετητής του έργου είναι υπο- 

καταΤΤ ^ ? μΠΡάττεΐ με την σσηρεοία του φορέα 

Ζ, Λη ^ Τ ° υ ΡΥ ° υ Υΐα Την επίλυσ Π των προβλημάτων 
που δημιουργουντα. κατά την εφαρμογή της μελέτης 

του. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να καθορίζεται 
ίατή'™ Π £ΐδΐΚ0ΤερΓ1 ευθύνη του Μελετητή του έργου 

ο τοήπ^ ΡΚ Τ α ΤΠς κατασκευ Πς κα, να προσδιορίζεται 
ο τροπος υπολογισμού της αποζημίωσής του για τυχόν 

ίου^θύΓ Γ θέμαΤα Π ° υ 5εν αν άΥ°νται στη δική 
(?<Υπ ανωτέρω ποσοστό είκοσι τοις εκατό 

(20/ο) δεν παρακρατείται. εφόσον ο μελετητής προ- 
ομισει συμβόλαιό ασφάλισης της αρτιότητας και πλη- 

ΠεοίβΡλλ Της μελεΤης · Με απ όφαση τού Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπο- ( 

ρε, να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή, 
του προηγουμένου εδαφίου"! Ψ μμ λ 

ο ^ ΣΤ ° άρθρο 6 του ν.1418/1984 προστίθεται παρ I 
9, που εχει ως ακολούθως. ρ ' 


δοχών έξ, (6) μηνών κα, β) την πα^πομπη^σΤΓΙ" 

απόλυση·* 10 Σ “'“ !θ ' : ' λ '° ΪΜ ^ ή αρ,Ζη 

12 ' ·Ω ΤΤ1ν Παρ ' 1 τθυ άρθρου 8 του ν. 1418/1984 
προστίθεται εδάφιο, που έχε, ως κατωτέρω 

Στο ως άνω ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50°/ 1 
συυπεοιλαιιβήν/ρ™, —-- . _ Ν κατο 1ί)ϋ/ο ' 


' -* Ί όμαιμη συντάξεως τυχόν συ- 

; ^ΖΓΖΤου'ΖΖ ,ου 4Ρϊου ή 

13. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984 όπως 
- αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση με την παρ. 9 του 

άρθρου 5 του ν. 1799/1988 (ΦΕΚ 167 Α ), αντικαθίσταται 
; ως ακολούθως: 

ι "2. Αν η αύξηση των απαραίτητων γ,α την αρτιότητα 
η λειτουργικότητα του έργου εργασιών συνεπάγεται 
αύξηση μεγαλύτερη του εκατό τοις εκατό (100%) της 
συμβατικής δαπάνης κάθε ομάδας ομοε,δών εργασιών 
αφού συνυπολογισθούν και οι εργασίες που τιμολογού¬ 
νται με νέες τιμές μονάδας και από τη φύση τους 
εντάσσονται στην αντίστοιχη ομάδα, όπως οι ομάδες 
αυτές προσδιορίζονται με τη σύμβαση, ο ανάδοχος 
υποχρεουται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου και 
οι εργασίες αυτές αμείβονται με καταβολή πρόσθετης 
αμοιβής ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής 

εργασιών 19 ν6μΐμα κανονι ζ ό Μενης τιμής μονάδας νέων 

Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν γ,ς.την αρτιότητα ή 
λειτουργικότητα του έργου είναι αναγκαία η εκτέλεση 
νέων εργασιών, που δεν εντάσσονται σε καμία από τις 
συμβατικά προβλεπόμενες ομάδες εργασιών Στην πε¬ 
ρίπτωση αυτή οι νέες εργασίες εντάσσονται σε ξεχω¬ 
ριστή ομάδα και οι τιμές των εργασιών αυτών κανονί¬ 
ζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του 
π.δ/τος 609/1985. όπως κάθε φορά ισχύουν, και αν η 
δαπανη της ομάδας υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) 
του συμβατικού ποσού θα καταβάλλεται και η ανωτέρω 
προσθετή αμοιβή ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) των 
τιμών . 

14. Στο άρθρο 8 του ν. 1418/1984 προστίθεται πα¬ 
ράγραφος 6, που έχει ως ακολούθως: 

6. Σε κάθε έργο επιτρέπεται η σύνταξη συγκριτικών 

εΤαΓίρο^ί 6εν μΠ ° Ρ λ εί να υΠΕρβθύν το ε “< οσι 

εκατό (20Α) της συνολικής συμβατικής δαπάνης Για 
τη σύνταξη συγκριτικών πινάκων πέραν του ανωτέρω 
ορίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ 
10 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984“. 

15. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1418/1^84 
αντικαθίσταται ως εξής; 

'2. Η αναθεώρηση υπολογίζεται γ,α τ,ς εργασίες που 
πραγματικό εκτελεστηκαν μέσα στο προβλεπόμενο από 
το άρθρο 5 χρονοδιάγραμμα. Εργασίες που, γ,α οποιον- 
οηποτε λογο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο 
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μεταγενέστερη της προβλεπόμενης από το χρονοδιά¬ 
γραμμα, θεωρούνται για τον υπολογισμό της αναθεώ¬ 
ρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο 
κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για τις εργασίες 
που εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το 
χρονοδιάγραμμα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση 
υπολογίζεται με βάση το χρόνο της πραγματικής εκτέ¬ 
λεσής τους. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν μετά 
την πάροδο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, η 
αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές 
που ίσχυαν κατά την τελευταία αναθεωρητική περίοδο 
του αρχικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, 
εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι διοι¬ 
κητικές και οι παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις, που 
προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 15 του νόμου 
αυτού, καθώς και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 36 
του π.δ/τος 609/1985 ποινικές ρήτρες". 

16. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.7 του αυτού άρθρου 
10 του ν. 1418/1984, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
στοιχείο δ της παρ. 21 του άρθρου 6 του ν. 2052/1992 
(ΦΕΚ 94 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: 

"Στις συμβάσεις, που καθορίζονται με τον τρόπο, που 
προβλέπουν οι περιπτώσεις δ' και ε' της παρ. 4 του 
άρθρου 4 ή που το αντάλλαγμα συνομολογείται σε ξένο 
νόμισμα, καθορίζεται με τη διακήρυξη αναθεώρησης και 
προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της, που μπορεί 
να είναι ίδιος ή διαφορετικός από τον ισχύοντα τρόπο 
αναθεώρησης". 

17. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1418/1984 αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

"2. Οι παραλαβές, προσωρινή και οριστική, γίνονται 
υποχρεωτικά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Σε 
περίπτωση που οι προθεσμίες αυτές, που προσδιορί¬ 
ζονται με προεδρική διάταγμα, περάσουν άπρακτες, οι 
παραλαβές θεωρούνται ότι συντελέστηκαν αυτοδικαίως 
και ύστερα από σχετική έγγραφη όχληση του αναδόχου, 
και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατα¬ 
σκευής του έργου οι προβλεπόμενες στην παρ.8 του 
άρθρου 6 του παρόντος νόμου πειθαρχικές ποινές. Οι 
προθεσμίες αυτές αρχίζουν από τη βεβαιωμένη περά- 
τωση του έργου και εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο 
η τελική επιμέτρηση, όπως ειδικότερα ορίζεται με προε¬ 
δρικό διάταγμα. 

Στις επιτροπές παραλαβής των έργων τουλάχιστον 
ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύ- 
νουσας υπηρεσίας". 

Άρθρο 3 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 
του ν. 1418/1984 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως 
εξής: 

"Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ενστά- 
σεως μετά την πάροδο του διμήνου δεν μεταθέτει την 
έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση αίτησης 
θεραπείας". 

2. Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 1418/1984 αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

"8. Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό¬ 
σιων Έργων ή αν ο Υπουργός δεν εκδώσει και κοινο¬ 
ποιήσει την απόφασή του μέσα στην τρίμηνη προθεσμία 
της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούται αυτός που 


υπέβαλε την αίτηση θεραπείας να προσφυγει στο αρ¬ 
μόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του επό¬ 
μενου άρθρου. Η κοινοποίηση της απόφασης γίνεται 
μέσα στην ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία. Σε περίπτωση 
που τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα δεν προσκομίσουν 
μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του τρίτου μήνα το σχέδιο 
απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή το 
αρμόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν 
δημόσια έργα, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που 
προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 6 του νόμου 
αυτού". 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1418/1984 αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

"2. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των πιο πάνω 
διαφορών είναι το διοικητικό ή πολιτικό εφετείο της 
περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το έργο. Αν το έργο 
εκτείνεται στην περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφε- 
τείων, αρμόδιο καθίσταται εκείνο που ορίζει ο πρόεδρος 
του Συμβουλίου της Επικράτειας ή του Αρείου Πάγου, 
ύστερα από αίτηση αυτού που ενδιαφέρεται να ασκήσει 
την προσφυγή. Το διοικητικό εφετείο δικάζει σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1406/1983 και το πολιτικό εφε¬ 
τείο κατά τη διαδικασία ενώπιον του πολυμελούς πρω¬ 
τοδικείου". 

4. Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1418/1984 αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

"3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται 
όσο το δυνατόν συντομότερα. Οι διάδικοι υποχρεούνται 
να προσκομίσουν κατά την πρώτη συζήτηση όλα τα 
αποδεικτικά μέσα. Οι μάρτυρες εξετάζονται αμέσως και 
δεν απαιτείται έκδοση προδικαστικής απόφασης ανε¬ 
ξαρτήτως της υφιστάμενης δικαιοδοσίας. Η παρ.1 του 
άρθρου 671 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμό¬ 
ζεται και στην περίπτωση αυτή. Το δικαστήριο μπορεί 
να διατάξει και συμπληρωματικές αποδείξεις. Το εφετείο 
εκδίδει την απόφασή του το ταχύτερο και αρκεί πιθα- 
νολόγηση. Οι αποφάσεις του διοικητικού εφετείου υ- 
πόκεινται σε αναίρεση για τους λόγόυς που αναφέρονται 
στο άρθρο 56 του π.δ/τος 18/1989, του δε πολιτικού 
εφετείου μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο 
άρθρο 559 αριθμ. 1 έως 7,9,16,17,19 και 20 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας. Η διάταξη του άρθρου 565 παρ.2 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται αναλόγως 
και στην προκειμένη περίπτωση. Εάν γίνει δεκτή η 
αναίρεση, το τμήμα του Αρείου Πάγου, που αποφασίζει 
την αναίρεση, κρατεί σε κάθε περίπτωση την υπόθεση 
και τη δικάζει κατ' ουσία". 

5. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 
13 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 

"Μέσα στην ίδια δίμηνη ανατρεπτική προθεσμία α¬ 
σκείται και η αίτηση στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της 
Επικράτειας ή του Αρείου Πάγου για τον καθορισμό 
του αρμόδιου εφετείου σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 
2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η δίμηνη 
ανατρεπτική προθεσμία για την άσκηση προσφυγής 
αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης του Προέδρου 
του Συμβουλίου της Επικράτειας ή του Αρείου Πάγου". 

6. Στο άρθρο 13 του ν. 1418/1984 προστίθεται παρ. 
6, που έχει ως εξής: 

"6. Σε περίπτωση που ο κύριος ή ο φορέας κατασκευής 
του έργου ασκήσει αναίρεση κατά της απόφασης του 
διοικητικού ή πολιτικού εφετείου, με αίτηση του ανα- 
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δόχου μπορεί, μέχρι την εκδίκασή της, να γίνει συμβι¬ 
βασμός. 

Για το συμβιβασμό εκδίδεται απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή του 
αρμόδιου οργάνου των φορέων που εκτελούν δημόσια 
έργα, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβου¬ 
λίου. Μετά την αποδοχή αυτής από τον ανάδοχο ο 
κύριος ή ο φορέας κατασκευής του έργου παραιτείται 
της αναίρεσης". 

Άρθρο 4 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 15 του 
ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 

Ί. Την κατασκευή δημόσιων έργων επιτρέπεται να 
αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία 
και τάξη εγγραφής, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις 
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις". 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του 
ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 

'2. Κατασκευαστικές επιχειρήσεις χωρών εκτός Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ενωσης που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα 
γίνονται δεκτές στους διαγωνισμούς και μπορούν να 
αναλάβουν την εκτέλεση δημόσιων έργων σε όσες 
περιπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις 
της χώρας". 

3. Η παρ. 5 του αυτού άρθρου 15 του ν. 1418/1984 
αντικαθίσταται ως εξής: 

"5. Οι εργοληπτικέ^ επιχειρήσεις, που αναλαμβάνουν 
την εκτέλεση δημόσιων έργων, υπόκεινται στον έλεγχο 
της Γ.Γ.ΔΈ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ.. Ο Υπουργός Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για παραβά¬ 
σεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους μπορεί 
να επιβάλει στις επιχειρήσεις αυτές διοικητική ποινή 
προστίμου μέχρι είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) 
δραχμές, σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων. Με απόφαση του αυτού Υπουργού μπορεί να 
αυξάνεται το ανωτέρω ποσό. Παράβαση στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων είναι ιδίως η κατά την εκτέλεση του 
έργου έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλ¬ 
λοντος ή παράλειψη μέτρων για την αποκατάστασή 
του, η μη λήψη μέτρων προστασίας του κοινού, η 
παρακώλυση λειτουργίας ή βλάβη ή καθυστέρηση στην 
αποκατάσταση φθορών σε άλλα δημόσια έργα ή κοι¬ 
νόχρηστα πράγματα. Η διοικητική αυτή ποινή είναι 
ανεξάρτητη από την τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη. 
Το πρόστιμο της παραγράφου αυτής εισπράττεται σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως 
δημοσίων εσόδων. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής 
του προστίμου ασκείται ενώπιον του τριμελούς διοικη¬ 
τικού εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο 
βαθμό. Από το έσοδο αυτό αποδίδεται στο Ταμείο 
Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) ποσοστό που καθορίζεται 
με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων και Οικονομικών. Με την απόφαση 
αυτή καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης των σχετικών 
ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια". 

4. Στο άρθρο 15 του ν. 1418/1984 προστίθεται παρ.6, 
που έχει ως ακολούθως: 


"6. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν 
την εκτέλεση δημόσιων έργων και τα στελέχη των 
επιχειρήσεων αυτών υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο 
για κάθε υπαίτια αθέτηση των αναλαμβανόμενων υπο¬ 
χρεώσεων έναντι του κυρίου ή του φορέα κατασκευής 
του έργου, καθώς και για κάθε συμπεριφορά ασυμβίβαστη 
με την εργολαβική τους ιδιότητα και για χρήση της 
βεβαιώσεως χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋπο¬ 
θέσεις. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ή 
διάπραξης άλλων παραβάσεων επιβάλλονται διοικητικές 
και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις 
αυτές είναι: 

α) ο αποκλεισμός από δημοπρασίες της εργοληπτικής 
επιχείρησης μέχρι έξι (6) μήνες. 

β) ο υποβιβασμός της τάξης της εργοληπτικής επι¬ 
χείρησης από ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες έργων. 

γ) η προσωρινή διαγραφή της εργοληπτικής επιχεί¬ 
ρησης ή του στελέχους της από το Μητρώο που τηρεί 
η αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε., από έξι (6) μήνες 
έως τρία (3) χρόνια. 

δ Γη οριστική διαγραφή της επιχείρησης ή του στε¬ 
λέχους της από τα τηρούμενα ως άνω Μητρώα. 

Η διοικητική κύρωση της περίπτωσης α' επιβάλλεται 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη¬ 
μόσιων Έργων ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας 
τεχνικής υπηρεσίας. Οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις 
των περιπτώσεων β\ γ' και δ* επιβάλλονται από το 
πρωτοβάθμιο και δευτεροάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο. 
Η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο γίνεται από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων ή την αρμόδια τεχνική υπηρεσία ή την προϊ- 
σταμένη αρχή. 

Με προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η επιβολή πα¬ 
ρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, το ύψος αυτών, που 
δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι πέντε εκατομμύρια 
(25.000.000) δραχμές και τα όργανα που τις επιβάλλουν, 
καθώς και η σχετική διαδικασία, η συγκρότηση και 
λειτουργία εν γένει των πειθαρχικών συμβουλίων, πρω¬ 
τοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, στα οποία θα συμμε¬ 
τέχουν και εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων 
και του Τ.Ε.Ε., η πειθαρχική εν γένει διαδικασία, οι 
δικαιούμενοι να ασκήσουν πειθαρχική αγωγή, η άσκηση 
εφέσεως, οι προθεσμίες και παραγραφές, οι λόγοι 
αναστολής και διακοπής αυτής, οι ειδικότερες σχέσεις 
προς ενδεχόμενες συναφείς αποφάσεις διοικητικών, 
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, ως και κάθε λε¬ 
πτομέρεια σχετικά με την άσκηση του πειθαρχικού 
ελέγχου. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του 
προστίμου ασκείται ενώπιον του τριμελούς διοικητικού 
εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο 
βαθμό. 

Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, που μπορούν να 
αναλαμβάνουν την κατασκευή δημόσιων έργων και δεν 
είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., εκδίδεται απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό¬ 
σιων Έργων με την οποία ρυθμίζονται όλα τα σχετικά 
θέματα με τις διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές 
κυρώσεις". 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 

"Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα κατώτατα 
όρια τεχνικής στελέχωσης της επιχείρησης, καθώς και 
της στελέχωσής της από άλλο επιστημονικό ή τεχνικό 
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και βοηθητικό προσωπικό, τα κατώτατα όρια κεφαλαίων, 
μηχανικού εξοπλισμού, ελάχιστης καθαρής θέσης καί 
σύνθεσης οργάνων διοίκησης της επιχείρησης και ε- 
ξειδικεύονται τα ελάχιστα όρια των κριτηρίων αξιολό- 
γησης κατά την εγγραφή της. Η ελάχιστη στελέχωση 
της επιχείρησης πρέπει να είναι συνεχής καθόλη τη 
διάρκεια λειτουργίας της και να υποδεικνύεται οποτε¬ 
δήποτε με προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης του προ¬ 
σωπικού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Οποιαδή¬ 
ποτε μεταβολή στελεχών της εργοληπτικής επιχείρησης 
γίνεται ύστερα από αίτηση της επιχείρησης ή του 
στελέχους από την επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ.. η οποία προε- 
γκρινει τη μεταβολή αυτή εξετάζοντας τους προβαλ¬ 
λόμενους λόγους μεταβολής". 

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 
προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: 

Η ελάχιστη καθαρή θέση που απαιτείται να διαθέτει 
κάθε εργοληπτική επιχείρηση με την εγγραφή, αναθεώ¬ 
ρηση εγγραφής και κατάταξή της στις τάξεις του 
Μ.Ε.ΕΠ., διαπιστώνεται από τον τελευταίο ισολογισμό 
της εργοληπτικής επιχείρησης και το πιστοποιητικό 
ορκωτών ελεγκτών και εκτιμητών, το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο από την 
υποβολή της σχετικής αίτησης". 

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: 

2. Με τα ίδια κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου 
γίνεται επίσης: α) Η κατάταξη στις κατηγορίες και τάξεις 
της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού που ισχύει για 
μία τριετία, β) η τακτική, ανά τριετία, αναθεώρηση της 
εγγραφής ύστερα από αίτήση της εργοληπτικής επι¬ 
χείρησης και η οποία γίνεται μέ κριτήριο την κατα¬ 
σκευαστική εμπειρία της επιχείρησης και όχι την εμπειρία 
των στελεχών της. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής 
αίτησης επανάκρισης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από 
τη συμπλήρωση της τριετίας, τεκμαίρεται η έλλειψη των 
προϋποθέσεων παραμονής της εργοληπτικής επιχείρη¬ 
σης στις κατηγορίες και τάξεις που έχει καταταχθεί και 
υποβιβάζεται αυτοδικαίως στην αμέσως κατώτερη τάξη 
για όλες πς κατηγορίες. Για τον υποβιβασμό αυτόν 
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα (1) μήνα από 
την πάροδο της "έξηκονθήμερης προθεσμίας, γ) η έ¬ 
κτακτη με πρωτοβουλία τής υπηρεσίας αναθεώρηση που 
μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και δ) η έκτακτη, με αίτηση 
της επιχείρησης, αναθεώρηση Λ που μπορεί να γίνει μόνο 
μετά την παρέλευση διετίας από την τελευταία τακτική 
αναθεώρηση. Εργοληπτική επιχείρηση που πληροί όλα 
τα κριτήρια του παρόντος νόμου παραμένει στις τάξεις 
και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. στις οποίες είναι γραμμένη, 
έστω και αν στην τελευταία τριετία πριν την τακτική ή 
έκτακτη αναθεώρησή της δεν έχει εκτελέσει οποιαδή¬ 
ποτε έργα. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου 
εφαρμόζονται άπαξ για κάθε εργοληπτική επιχείρηση". 

8. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 4 του αυτού άρθρου 
16 του ν. 1418/1984 αριθμείται ως έβδομο και αντικα¬ 
θίσταται ως εξής: 

Ή σύνθεση της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. ορίζεται με προε¬ 
δρικό διάταγμα και στη σύνθεση αυτή περιλαμβάνονται 
εκτός των οργάνων δημόσιων υπηρεσιών και εκπρό¬ 
σωποι του Τ.Ε.Ε., ενώσεων των τεχνικών του Μ.Ε.Κ. 
και επαγγελματικών εργοληππκών ενώσεων". 

9. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 


Όι τάξεις ορίζονται σε επτά για κάθε κατηγορία και 
ακολουθεί όγδοη τάξη, που είναι γενική". 

10. Μετά το ανωτέρω τέταρτο εδάφιο της αυτής παρ. 
5 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 προστίθενται εδάφια 
πέμπτο, έκτο και έβδομο, που έχουν ως εξής: 

Στην όγδοη (Η') τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσονται 
μέσα σέ έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του σχετικού 
προεδρικού διατάγματος, μετά από αίτησή τους, εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην 
έβδομη (Ζ) τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. σε πέντε κατηγορίες 
έργων από τριετίας και να είναι εγγεγραμμένες στη Ζ' 
τάξη από εξαετίας σε δύο τουλάχιστον κατηγορίες 
έργων, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προβλεπό- 
μενες προϋποθέσεις της Η τάξης. Αίτηση για εγγραφή 
στην Η τάξη μπορεί να υποβάλλουν μέσα σε μία διετία 
και εταιρείες που θα προέλθουν από συγχώνευση δύο 
ή περισσότερων επιχειρήσεων, που έχουν εγγράφει στη 
Ζ' τάξη Μ.Ε.ΕΠ. από τριετίας και καλύπτουν αθροιστικά 
πέντε κατηγορίες έργων στη Ζ' τάξη. Ειδικά, η εγγραφή 
και η αναθεώρηση εγγραφής στις τάξεις Ζ και Η' του 
Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, μετά από 
γνώμη της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.. 

11. Το ένατο εδάφιο της αυτής παρ. 5 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά τη δημοσίευση 
του νόμου αυτού για πρώτη φορά κατατάσσονται μέχρι 
και την πέμπτη τάξη, με βάση την εμπειρία των στελεχών 
τους". 

12. Στην παρ. 6 του αυτού άρθρου 16 του ν. 1418/1984 
προστίθενται τα εξής δύο εδάφια: 

Εντός τριμήνου όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 
που είναι γραμμένες στις τάξεις Ε', ΣΤ' και Ζ' του 
Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση επανάκρι- 
σης για την κατάταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία 
και τάξη, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο 
παρών νόμος και τα σχετικά προεδρικά διατάγματα και 
υπουργικές αποφάσεις. Επιχειρήσεις, που δεν θα υπο¬ 
βάλουν αίτηση μέσα στην προθεσμία αυτή, διαγράφονται 
αυτοδικαίως από το Μ.Ε.ΕΠ.. Για τη διαγραφή αυτή 
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα (1) μήνα από 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης. 
Η υπηρεσία ανακοινώνει την κατάταξη της εργοληπτικής 
επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. μέσα σε προθεσμία τριών (3) 
μηνών από την υποβολή της αίτησης". 

Κατ εξαίρεση, ελληνικές ανώνυμες τεχνικές εταιρίες, 
που είχαν εργοληπτικό πτυχίο Ε 1 τάξεως κατά την 
έναρξη της ισχύος του ν. 1418/1984 και οι οποίες 
ανέπτυξαν αποκλειστική εργοληπτική δραστηριότητα ε¬ 
κτός της ελληνικής επικράτειας και δεν ορισπκοποίησαν 
την προσωρινή κατάταξή τους στη Ζ' τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης στη Ζ' και 
κατάταξης στην Η' τάξη, εφόσον έχουν τις προβλεπό-’ 
μενες νόμιμες προϋποθέσεις για κατάταξη στις τάξεις 
αυτές και προσκομίσουν πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων 
στην αλλοδαπή και τους ισολογισμούς που δημοσίευσαν 
και δημοσιεύουν στην Ελλάδα και στις χώρες που 
ανέπτυξαν δραστηριότητα και έχουν εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις τους προς το Ελληνικό Δημόσιο". 

13. Η ισχύς της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού 
αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι προθεσμίες, 
που προβλέπονται στις παραγράφους 10 και 12, αρχίζουν 
από τη δημοσίευση του σχετικού προεδρικού διατάγ- 
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ματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

14. Στην παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 
προστίθενται τα κατωτέρω εδάφια που έχουν ως ακο¬ 
λούθως: 

Το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών κάθε 
έργου διαπιστώνεται με προσκόμιση βεβαίωσης του 
Μ.Ε.ΕΠ. ή της αρμόδιας υπηρεσίας που εκ τελεί το 
αντίστοιχο έργο και εκδίδεται μέσα στο προηγούμενο 
τρίμηνο πριν από την ημερομηνία δημοπράτησης του 
έργου. Σε άλλη βεβαίωση θα περιγράφεται επίσης η 
καλή και εμπρόθεσμη ή μη εκτέλεση του έργου και η 
τήρηση ή μη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Η 
παράλειψη της υπηρεσίας να εκδώσει βεβαίωση, ύστερα 
από γραπτή αίτηση του αναδόχου, αποτελεί πειθαρχικό 
αδίκημα του αρμόδιου υπαλλήλου. 

Οι βεβαιώσεις αυτές είναι απαραίτητες για την ερ¬ 
γοληπτική επιχείρηση, καθ οιονδήποτε τρόπο και αν 
συμμετέχει στην κατασκευή του έργου. Εάν διαπιστωθεί 
ότι έγινε παράλειψη ή απόκρυψη ή ψευδής δήλωση 
στοιχείων από εργοληπτική επιχείρηση, κατά τη δημο¬ 
πρασία ή σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής του έργου 
από τον ανάδοχο, επιβάλλονται στην επιχείρηση και τα 
υπαίτια στελέχη της οι προβλεπόμενες διοικητικές και 
παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις. 

Στο όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών δεν 
υπολογίζονται τα έργα που κατασκευάζονται με μερική 
ή ολική αυτοχρηματοδότηση. Οι εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις των τάξεων Ε, ΣΤ, Ζ και Η' μπορούν να 
συμμετέχουν αυτοτελώς σε δημοπρασία πέραν του προ- 
βλεπόμενου ορίου κατά τάξη και κατηγορία, μέχρι του 
τριπλάσιου της καθαρής τους θέσης και πάντως όχι 
μεγαλύτερου του διπλάσιου προβλεπόμενου ορίου για 
κάθε τάξη και κατηγορία, Με αυτό το όριο μπορεί να 
υπολογίζεται και το υπόλοιπο ανεκτέλεστο, προκειμένου 
να γίνει δεκτή η προσφορά της' εργοληπτικής επιχεί- 
ρησης. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορεί να συμμετέχουν 
στη δημοπρασία και σε κοινοπραξία με εργοληπτική 
επιχείρηση της ίδιας ή της αμέσως ανώτερης τάξης 
και κατηγορίας. Σε περίπτωση που κοινοπρακτούν τρεις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις Ζ' τάξης της αυτής κατη¬ 
γορίας, μπορούν να συμμετέχουν σε δημοπρασία προϋ¬ 
πολογισμού μέχρι του 2,5 του ορίου της τάξης τους, 
με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με προεδρικό 
διάταγμα. Ειδικά, οι επιχειρήσεις Η' τάξης μπορεί να 
κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις Ζ' τάξης της αυτής 
κατηγορίας του δημοπρατούμενου έργου. Κατά τον 
έλεγχο του ορίου ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών 
για τις κοινοπραξίες αθροίζονται τα επί μέρους στοιχεία 
της κάθε επιχείρησης, κατά το ποσοστό συμμετοχής 
της στην κοινοπραξία. 

Σε κάθε δημοπρασία η εργοληπτική επιχείρηση κα¬ 
ταθέτει και βεβαίωση καταβολής των προβλεπόμενων 
στο άρθρο 20 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α ) τελών για 
τα μηχανήματα έργων - . 

15. Στο άρθρο 17 του ν. 1418/1984 προστίθενται οι 
ακόλουθοι τρεις παράγραφοι 12, 13 και 14 που έχουν 
ως εξής: 

Ί2. Οι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. τεχνικοί και άλλες 
ειδικότητες διαγράφονται αυτοδικαίως με τη συμπλή¬ 
ρωση του εβδομηκοστού δεύτερου έτους της ηλικίας 
τους. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται σχετική διαπι- 
στωτική πράξη το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου. Για 


τους εγγεγραμμένους στα νομαρχιακά μητρώα η αυτο¬ 
δίκαιη διαγραφή γίνεται με τη συμπλήρωση του εξηκο¬ 
στού πέμπτου έτους της ηλικίας τους. Για τη διαγραφή 
από τα νομαρχιακά μητρώα εκδίδεται κατά νομαρχία 
σχετική διαπιστωτική πράξη επίσης μέσα στο μήνα 
Δεκέμβριο κάθε χρόνου. 

13. Τεχνικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με άλλες ειδι¬ 
κότητες, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή 
Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός 
εκάστοτε προσδιορίζεται και στον οποίο περιλαμβάνο¬ 
νται και αυτοί των κοινωφελών οργανισμών, τραπεζών 
του δημόσιου τομέα, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και γενικά επιχει¬ 
ρήσεων που ελέγχονται από το Δημόσιο, δεν επιτρέ¬ 
πεται να στελεχώνουν επί μία διετία εργοληπτικές 
επιχειρήσεις και να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
ή μίσθωσης έργου με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
Μ.Ε.ΕΠ. μέσα στο πρώτο έτος από τη συνταξιοδότησή 
τους. Επίσης, για μία διετία δεν εγγράφονται οι ανωτέρω 
συνταξιούχοι στο μητρώο μελετητών ούτε χορηγείται 
πτυχίο μελετητή και ισχύουν γενικά οι περιορισμοί του 
προηγούμενου εδαφίου. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή 
για τους συνταξιούχους που στελεχώνουν ή έχουν 
οποιαδήποτε σχέση με εργοληπτικές επιχειρήσεις μετά 
τρίμηνο χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του νόμου 
αυτού. Παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων 
εδαφίων, καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπιστούμενη, επι¬ 
φέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή της επιχείρησης από 
το Μ.Ε.ΕΠ. και του τεχνικού από το Μ.Ε.Κ.. Για τη 
διαγραφή αυτή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό¬ 
σιων Έργων. Στα νομαρχιακά μητρώα απαγορεύεται η 
εγγραφή οποιοσδήποτε συνταξιούχου. 

14. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ιδρυθεί οργα¬ 
νισμός με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, 
στον οποίο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των άρθρων 
15, 16 και 17 του ν. 1418/1984, που αναφέρονται σε 
θέματα εγγραφής και αναθεώρησης εγγραφής, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων για την εγγραφή και ανα¬ 
θεώρηση εγγραφής στις τάξεις Ζ' και Η* του Μ.Ε.ΕΠ., 
καθώς και τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και του Μητρώου Εμπειρίας Κα¬ 
τασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), που εποπτεύεται από τον Υ¬ 
πουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ¬ 
γων. Με το Ιδιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται οι αρ¬ 
μοδιότητες της εποπτείας, τα της διοικήσεως του άνω 
οργανισμού, η στελέχωσή του, ο τρόπος λειτουργίας 
των επιτροπών κατάταξης και αναβάθμισης των πτυχίων 
στα μητρώα Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ., οι πόροι αυτού, που 
προέρχονται από τέλη και εισφορές των εργοληπτικών 
επιχέιρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ. και των τεχνικών του Μ.Ε.Κ. 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. 
Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορίζεται ότι 
μέχρι την ολοκλήρωση της στελέχωσης των υπηρεσιών 
του άνω οργανισμού είναι δυνατή η απόσπαση προσω¬ 
ρινά στον οργανισμό του αναγκαίου αριθμού υπαλλήλων 
εκ των υπηρετούντων στις υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
που είναι αρμόδιες για την τήρηση των μητρώων Μ.Ε.ΕΠ. 
και Μ.Ε.Κ.. Οι δαπάνες λειτουργίας του ανωτέρω νομικού 
προσώπου θα βαρύνουν τους πόρους του". 

Ί6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 
του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 

“Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται με α¬ 
πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
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Δημόσιων Έργων διοικητική ποινή μέχρι είκοσι πέντε 


εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, όπως ειδικότερα 
ορίζεται με προεδρικό διάταγμα και το ποσό αυτό 
αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Η ανακοπή κατά της 
πράξης επιβολής του προστίμου ασκείται ενώπιον του 
τριμελούς διοικητικού εφετείου, το οποίο δικάζει σε 
πρώτο και τελευταίο βαθμό". 

Άρθρο 5 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α“) αντικαθίσταται ως εξής: 

"Το ποσοστό αυτό δεν είναι δυνατόν να οριστεί 
ανώτερο από πέντε (5%) ούτε κατώτερο από τρία (3%) 
τοις εκατό". 

2. Στο άρθρο 8 του ν. 679/1977 προστίθεται η ακό¬ 
λουθη παράγραφος 3: 

“3. Στο μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου προσωπικό, που υπηρετεί σε κάθε Ειδική Υπη¬ 
ρεσία Δημόσιων Έργων, καθώς και σε αυτό που συμ¬ 
βάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση της 
εκτέλεσης του έργου (μελέτη - κατασκευή) της υπη¬ 
ρεσίας αυτής, χορηγείται πρόσθετη αμοιβή με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό¬ 
σιων Εργων, το ύψος της οποίας είναι ανάλογο με τον 
κλάδο που ανήκει, τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία και 
το αντικείμενο του έργου ή της εργασίας που του 
ανατίθεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή 
ειδική διάταξη. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται επίσης 
στους Επιθεωρητές Δημόσιων Έργων και στα μέλη κάθε 
επιτροπής αξιολόγησης και ανάθεσης έργων και κάθε 
επιτροπής διαπραγμάτευσης, είτε είναι υπάλληλοι ή 
καθηγητές Α.Ε.Ι. είτε ιδιώτες, καθώς και στα μέλη 
επιτροπών που συστήνονται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για 
την επεξεργασία ειδικών θεμάτων, καθορίζεται ανάλογα 
με το επιστημονικό/άντικείμενο, τον τομέα ευθύνης που 
αναλαμβάνουν τα μέλη και το χρόνο απασχόλησής τους. 
Η αμοιβή καταβάλλεται εφάπαξ στο τέλος της εργασίας 
σε όλα τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών και στα μέλη 
των επιτροπών που συγκροτήθηκαν για εισήγηση ανά¬ 
θεσης, για την αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και 
για επεξεργασία ειδικών θεμάτων για τα έργα "Ζεύξη 
Ρίου - Αντιρρίου", "Ζεύξη Πρέβεζας - Ακτίου" και "ΜΕ¬ 
ΤΡΟ Θεσσαλονίκης" ή άλλες τέτοιες επιτροπές που 
έχουν συγκροτηθεί για άλλα έργα και δεν έχουν πε¬ 
ρατώσει το έργο τους. 

Η ανωτέρω πρόσθετη και εφάπαξ αμοιβή, μαζί με 
κάθε άλλη πρόσθετη αμοιβή δεν μπορούν μηνιαίως να 
υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής 
θέσης του άνω προσωπικού. Η αμοιβή των ιδιωτών δεν 
μπορεί να υπερβαίνει αυτή των καθηγητών Α.Ε.Ι.. 

Οι δαπάνες των ανωτέρω αμοιβών βαρύνουν τις 
πιστώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, 
χωρίς να απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων 
Έργων. 

3. Στο άρθρο 8 του ν. 679/1977 προστίθεται παρά¬ 
γραφος 4, που έχει ως εξής: 

"4. Για τη διεξαγωγή του έργου κάθε Ειδικής Υπη¬ 
ρεσίας Δημόσιων Έργων προσλαμβάνεται το αναγκαίο 
ειδικευμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, με ανά¬ 
λογη εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου 


της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 
Α*)- Όλες οι προσλήψεις του προσωπικού, συμπεριλαμ¬ 
βανομένων και συνταξιούχων, γίνονται και οι αποδοχές 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, κατά παρέκκλιση από 
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και οι σχετικές 
δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, χωρίς 
να απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων. 
Η ανανέωση της σύμβασης κάθε υπαλλήλου γίνεται, 
ύστερα από έκθεση της προϊσταμένης αρχής, στην 
οποία βεβαιώνεται ότι ο υπάλληλος εκπλήρωσε σε 
ικανοποιητικό βαθμό τα ανατιθέμενα σε αυτόν καθήκο¬ 
ντα, εξασφαλίζοντας πλήρως τα συμφέροντα του Δη¬ 
μοσίου. Το ανωτέρω προσωπικό δεν δικαιούται καμιάς 
αποζημίωσης σε περίπτωση μη ανανέωσης της σύμβασης 
ή απόλυσης λόγω περαιώσεως του έργου. Σε περίπτωση 
συμμετοχής, του προσωπικού που απολύθηκε λόγω 
περαιώσεως του έργου, σε προκήρυξη πλήρωσης θέ¬ 
σεων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 15-19 του ν. 
2190/1994, το προσωπικό αυτό προηγείται στον πίνακα 
κατατάξεως όλων των υποψηφίων, των περιπτώσεων, 
που προβλέπονται στο εδάφιο 2 και επόμενα της παρ. 
3 του άρθρου 21 του ανωτέρω νόμου. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο¬ 
ταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να ορίζονται κατά 
παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη προϊστά¬ 
μενοι των Ε.Υ.Δ.Ε. και των τμημάτων αυτών, από το 
ανωτέρω προσωπικό, καθώς και από το μόνιμο προ¬ 
σωπικό της Γ.Γ.Δ.Ε. με υπερδεκαετή πραγματική υπη¬ 
ρεσία. 

Επίσης, για την εκτέλεση (μελέτη-κατασκευή) του 
έργου ή μέρους αυτού και ειδικότερα για το σχεδίασμά, 
μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του 
έργου της κάθε Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων, 
καθώς και για τις ανάγκες μηχανογράφησης των υπη¬ 
ρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., επιτρέπεται η 
ανάθεση καθηκόντων συμβούλου οποιοσδήποτε ειδικό¬ 
τητας (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου, συμβούλου 
οργανώσεως κΛπ.) σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, 
που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των 
έργων αυτών. 

Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση, ύστερα από γνώμη 
του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών των κεντρικών 
υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στην οποία 
προσδιορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης, 
οι παρεχόμενες από το Σύμβουλο υπηρεσίες και η 
σχετική αμοιβή, κατά παρέκκλισή από κάθε γενική ή 
ειδική διάταξη και των διατάξεων για τις αμοιβές των 
μηχανικών, και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πι¬ 
στώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
υπουργού, μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
δύο προηγούμενων εδαφίων, ολικά ή μερικά, σε συ¬ 
γκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου ή ομάδας έργων εθνικού 
ή διανομαρχιακού ή νομαρχιακού επιπέδου, που εκτε- 
λούνται από το Δημόσιο ή φορείς του δημόσιου τομέα 
και να ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα". 

4. Σε όσους υπαλλήλους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του αυτού Υ¬ 
πουργείου, πλην αυτών που υπηρετούν στις Ε.Υ.Δ.Ε., 
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που συστήθηκαν ή* συστήνονται κατά το άρθρο 5 του δημόσιων έργων και τη διενέργεια κρατικών προμηθειών. 


ν. 679/1977, που αποδεδειγμένα συνέβαλαν στην, από 
απόψεως τεχνικής, λετουργικής και πλέον οικονομικής, 
κατασκευή του έργου, μέσα στις συμβατικές προθεσμίες, 
εξασφαλίζοντας πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου, 
μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να καταβληθεί πρό¬ 
σθετη αμοιβή από τις πιστώσεις του συγκεκριμένου 
έργου, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 
ανώτερη του ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) του προϋ¬ 
πολογισμού του έργου. Με όμοια απόφαση καθορίζεται 
κάθε θέμα που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις και τα 
ειδικότερα κριτήρια ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης, 
το ύψος και η διαδικασία καταβολής της αμοιβής, ως 
και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. Η διάταξη αυτή 
εφαρμόζεται ανάλογα και για το προσωπικό, που υπη¬ 
ρετεί με τοποθέτηση ή απόσπαση στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον συμβάλλει στον ανωτέρω σκοπό. 
Η ανωτέρω πρόσθετη αμοιβή μαζί με τις λοιπές πρό¬ 
σθετες αμοιβές των υπαλλήλων δεν μπορούν μηνιαίως 
να υπερβαίνουν τα 3/5 του συνόλου των αποδοχών 
της οργανικής θέσης των ανωτέρω υπαλλήλων. 

5. Οι δαπάνες, για την πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου (εποχιακό) για τη λειτουργία 
και φύλαξη των αντλιοστασίων των φραγμάτων αρμο¬ 
διότητας Γ.Γ.Δ.Ε., βαρύνουν τις πιστώσεις των έργων 
συντήρησης αυτών του προγράμματος δημόσιων επεν¬ 
δύσεων. 

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου χωριστά για κάθε μεγάλο έργο ύψους 
άνω των είκοσι πέντε δισεκατομμυρίων (25.000.000.000) 
δραχμών με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Με τις 
αποφάσεις αυτές προσδιορίζεται το συγκεκριμένο έργο, 
την πραγματοποίηση του οποίου αναλαμβάνει η εταιρεία 
και καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

Τα νομικά αυτά πρόσωπα εφεξής θα διέπονται από 
τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, 
όπως κάθε φορά ισχύει, εφόσον δεν τροποποιούνται 
από τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

7. Σκοπός των εταιριών αυτών είναι: 

α. Η ολική ή μερική μελέτη, κατασκευή, επέκταση, 
συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση 
κάθε είδους έργου υποδομής, καθώς και η διοίκηση, 
επίβλεψη και παρακολούθησή τους. 

β. Η ολική η μερική ανάθεση, απευθείας, εφόσον αυτό 
επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις ή με διαγωνισμό 
σε τρίτους, της μελέτης και/ή κατασκευής και/ή επέ¬ 
κτασης και/ή συντήρησης και/ή οργάνωσης και/ή εξο¬ 
πλισμού και/ή εκμετάλλευσης των έργων υποδομής για 
τα οποία έχουν σϋοταθεί, καθώς καί της επίβλεψης 
και/ή παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών 
συμβάσεων και του ελέγχου 1 των σχετικών μελετών. 

γ. Η παροχή συμβουλών και Λ η εισήγηση σε θέματα 
σχετικά με τα παραπάνω. 

8. Η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των 
έργων των εταιριών, καθώς και οι συναφείς Προμήθειες 
και εργασίες γίνονται κατ' εξαίρεση από κάθε κείμενη 
διάταξη, πλην εκείνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σχετική με την ανάθεση μελετών και εκτέλεση 


Τα πλαίσια των διαδικασιών καθορίζονται με κανονισμούς 
που εγκρίνονται από τους εποπτεύοντες υπουργούς 
και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

9. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, οι εταιρείες 
μπορούν ενδεικτικά: α) να συνεργάζονται με οποιοδή- 
ποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο, 

να αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε επιχείρηση ημε- 
απή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείες σκοπούς, 
ή να συνάπτουν συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών 
ιόρων, στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο δύναταί να 
χορηγεί την εγγύησή του, δ) να αναθέτουν καθήκοντα 
συμβούλου σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα. 

10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου υπουργού εγκρίνεται το καταστατικό των ε¬ 
ταιρειών, που θα περιλαμβάνει το ύψος του μετοχικού 
κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης αυτού και τον αριθμό 
καί το είδος των μετοχών της εταιρείας, τα ονόματα 
των μελών του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, καθώς 
και όλες τις λοιπές διατάξεις που απαιτούνται σύμφωνα 
με τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/ 1920, όπως κάθε 
φορά ισχύει. 

11. Οι εταιρείες λειτουργούν για χάρη του δημόσιου 
συμφέροντος, είναι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και 
διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. 
Οι εταιρείες δεν υπάγονται στην κατηγορία των οργα¬ 
νισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
ούτε στις διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν 
άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο. Οι μετοχές τους ανήκουν 
αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο. Η εποπτεία επί 
των εταιρειών ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλο¬ 
ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τον κατά 
περίπτωση αρμόδιο υπουργό και περιλαμβάνει: 

α. Την έγκριση των κανονισμών που θα καθορίζουν 
τα 1 πλαίσια των διαδικασιών εκπόνησης των μελετών 
και εκτελέσεως των κάθε είδους έργων που ανήκουν 
στους σκοπούς των εταιρειών αυτών. 

β. Την υποβολή σε αυτούς, για την τελική έγκριση 
του προϋπολογισμού, της έκθεσης των πεπραγμένων 
και του ισολογισμού των εταιρειών αυτών. 

γ. Την ενημέρωσή τους από το Δ.Σ. της κάθε εταιρείας 
για την πορεία των εργασιών της. 

12. Η στελέχωση των εταιρειών γίνεται με προσωπικό 
που προσλαμβάνεται είτε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, αορίστου χρόνου, είτε με σύμβαση που θα 
διαρκεί όσο απαιτείται για την εκτέλεση του έργου για 
το οποίο γίνεται η πρόσληψη. 

13. Με απόφαση των υπουργών που ασκούν την 
εποπτεία στις εταιρείες καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός 
των προσώπων, που μπορεί να προσληφθούν για κάθε 
έργο, καθώς και* η νομική μορφή της απασχόλησής 
τοϋς. 

14: Ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών των 
εταιρειών ενεργείΥαι από ορκωτούς ελεγκτές που υ¬ 
ποβάλλουν αντίγραφο της έκθεσής τους στους επο- 
πτέύοντες υπουργούς. 

15. Οι εταιρείες απολαύουν όλων των διοικητικών, 
οικονομικών και* δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων 
τών δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Οι διατάξεις 
τΟΟ Κώδικα^ Δικών Δημοσίου εφαρμόζονται και στις 
.εταιρείες αυτές. 

16. Σε κάθε σύμβαση που υπογράφεται από τις ε- 



τυιρειες μπορεί να περιλαμβάνεται ρήτρα επίλυσης των 
σχετικών διαφορών με διαιτησία. 

17. Οι εταιρείες απαλλάσονται από κάθε δημόσιο 

κοινοτικό, λιμενικό ή. δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο, 
αμεοο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα καί 
κράτηση, και συμπαρομαρτούντες φόρους και τέλη 
εκτός του Φ:Π.Α.. ’ 

18. Οι διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 40 του ν 
2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α') καταργούνται. 

19. Οι ανωτέρω διατάξεις των παρ. 6 μέχρι 17 του 
παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμοσθούν και για 
κάθε έργο ή τμήματα έργου, που έχει ανατεθεί η 
εκτέλεσή τους ή έχει προκηρυχθεί η δημοπράτησή τους. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
υπουργου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται στην 
ιδρυόμενη εταιρεία χωρίς αντάλλαγμα, όλα τα πάσης 
φυσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσίου που 
απορρέουν από τη σύμβαση ή συμβάσεις κατασκευής 
του έργου που καταρτίστηκαν ή από τη διακήρυξη 
δημοπράτησης του έργου ή τμήματος έργου η δε 
εταιρεία υποκαθιστά το Δημόσιο σε όλες ανεξαιρέτως 
τις διατάξεις των συμβάσεων ή των διακηρύξεων δη- 
μοπρατησης των έργων. Δεν μεταβιβάζονται στην ε¬ 
ταιρεία υποχρεώσεις του Δημοσίου από συμβάσεις ε- 
κτελούμενων έργων, που τυχόν θα προέλθουν μέχρι 
την ημερομηνία ανάληψης του έργου από την εταιρεία. 

Άρθρο 6 

Τελικές, και μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται 
στις συμβάσεις έργων ή μελετών που θα δημοπρατηθούν 
ή θα ανατεθούν με σχετικές αποφάσεις, από τη δημο¬ 
σίευση του παρόντος νόμου. 

2. Οί διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2', της παρ. 

1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και των 
παρ. 9 και 10 του άρθρου 4 του ν. 14Ί8/ί984', που 
προστίθενται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του νόμου 
αυτου, εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων που θα 
δημοπρατηθούν ή θα ανατεθούν με σχετικές αποφάσεις 
χωρίς διαγωνισμό, μετά δίμηνο από τη δημοσίευση τού 
παρόντος νόμο^ι. 

3. Ειδικά για τη σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1418/1984 που 
προστίθεται με την παρ. 15 του άρθρου 4 του παρόντος 
νόμου, οι εγγεγραμμένοι στα Μ.Ε.Κ. διαγράφονται αυ¬ 
τοδικαίως, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, ως ακο¬ 
λούθως: 

α) εντός του μηνός Ιουλίου του έτους 1995, όσοι 
συμπληρώνουν το 75ο έτος της ηλικίας τους εντός 
του έτους 1994 ή έχουν μεγαλύτερη ηλικία, 
β) το μήνα Δεκέμβριο του έτους 1995 όσοι συμπλη¬ 
ρώνουν το 74ο έτος της ηλικίας τους εντός του έτουο 
1995, Ν 

γ) το μήνα Δεκέμβριο του 1996 όσοι συμπληρώνουν 
το 73ο έτος της ηλικίας τους εντός του έτους 1996. 

Μετά την πάροδο της ανωτέρω τριετίας εφαρμόζονται 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 17 του ν 
1418/1984. 

4. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις 
διατάξεις του παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέματα 
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*ο//ΐ5»ΐ (ΦΕΚ 177 Α ) καταργούνται. 

Άρθρο 7 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δηυοσίευοή 
τουοτην Εφημερίδα η* Κ^νηοεως.^^ 
άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημε¬ 
ρίδα της Κυβερνήσεως καί την εκτέλεσή του ως νόμου του 
Κράτους. 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 1994 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Α. Π ΕΠΟΝΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Γ. ΜΩΡΑΪΥΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ,ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

1. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Δ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΕβΝ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Α. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ 


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ 


θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
Αθήνα, 31 Αυγούστου 1994 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ 
- 4 - 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΥΓΓ ΑΡΙΘ. 2230 

Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημο¬ 
κρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για τη συνεργασία 
στην επιστήμη και την τεχνολογία. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο πρώτο 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυ- 
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βέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρ 
νησης της Ρουμανίας, για τη συνεργασία στην επιστήμη 
και την τεχνολογία, που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι 
στις' 14 Δεκεμβρίου 1993, της οποίας το κείμενο σε 
πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως 
εξής: 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΜΕΤΑ-Υ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 


δ) Η ανταλλαγή απόψεων για τις προοπτικές της 
διμερούς επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας 
και η εξέταση νέων προτάσεων για την ανάπτυξη της 
συνεργασίας. 

3. Η Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται κατ' αρχήν κάθε 
δύο (2) έτη εναλλάξ στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και 
θα συμφωνεί Πρωτόκολλα που θα περιέχουν τα συμπε¬ 
ράσματα και τις προτάσεις των μικτών συνεδριάσεων. 
Επίσης, η Μικτή Επιτροπή θα συνεδριάζει κάθε φορά, 
που θα κρίνεται σκόπιμο. 

4. Η Μικτή Επιτροπή δύναται να αποφασίζει τους 
κανόνες και τη διαδικασία λειτουργίας της. 


Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας &αι η Κυ¬ 
βέρνηση της Ρουμανίας (εις το εξής αποκαλούμένα ως 
Συμβαλλόμενα Μέρη), αναγνωρίζοντας τη σημασία της 
Επιστήμης και της Τεχνολογίας στην ανάπτυξη των 
Εθνικών Οικονομιών και επιθυμώντας να ενισχύσουν 
και να αναπτύξουν την επιστημονική και τεχνολογική 
συνεργασία στη βάση της ισότητας και του κοινού 
οφέλους, συμφώνησαν τα κάτωθι: 

Αρθρο 1 

Τα Μέρη θα υποστηρίξουν και θα αναπτύξουν τη 
συνεργασία στον τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας 
μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών, πανεπιστημίων 
και τεχνολογικών φορέων των δύο (2) Μερών στη βάση 
της ισότητας και του αμοιβαίου όφελους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Συμφωνίας και τους ισχύουντες νόμους 
και κανονισμούς του κάθε Μέρους. 


"Αρθρο 4 ς·# 

Οι τομείς της συνεργασίας θα συμφωνούνται από τη 
Μικτή Επιτροπή και οι συνεργαζόμενοι φορείς των 
αντίστοιχων θεμάτων θα εκπονούν κοινά προγράμματα 
για την εκπλήρωση των σκοπών τους. Τα Μέρη θα 
συμφωνούν τους όρους και τις οικονομικές προϋποθέ¬ 
σεις που στοχεύουν στην εγκαθίδρυση σταθερής συ¬ 
νεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, Επι¬ 
στημονικών Ινστιτούτων, Επιστημονικών Ενώσεων, Α- 
νωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων Επιστη¬ 
μονικών και Τεχνολογικών Κέντρων (εις το εξής απο- 
καλούμενοι ως Συνεργαζόμενοι Φορείς). 

Αρθρο 5 

Οι δαπάνες για την ανταλλαγή των εμπειρογνωμόνων, 
επιστημόνων και άλλων ειδικών που προκύπτουν από 


Αρθρο 2 


την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής θα καλύπτονται 
ως εξής: 


Η συνεργασία θα καλύπτει γενικά τους εξής τομείς: 
α) Κοινά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, συμπερι¬ 
λαμβανομένων και των ανταλλαγών των αποτελεσμάτων 
καθώς και ανταλλαγές επιστημόνων, ειδικών και ερευ¬ 
νητών. 


Η αποστελλουσα πλευρά θα πληρώνει τη μεταφορά 
μεταξύ των δύο (2) Κρατών και η φιλοξενούσα πλευρά 
θα καλύπτει τη διαμονή, τις εσωτερικές μετακινήσεις 
στη φιλοξενούσα Χώρα και την ημερήσια αποζημίωση, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε κράτους. 


β) Οργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονικές δια¬ 
σκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια και εκθέσεις. 

γ) Ανταλλαγές επιστημονικών και τεχνολογικών πλη¬ 
ροφοριών, έντυπου υλικού, εξοπλισμού και αναλώσιμων 
υλικών. 

δ) Κοινή χρήση των Ε+Τ εγκαταστάσεων και του 
τεχνολογικού εξοπλισμού σε καθένα από τα δύο Μέρη. 

ε) Οργάνωση κοινών ερευνητικών συναντήσεων, α¬ 
μοιβαίου ενδιαφέροντος. 

στ) Αλλες μορφές της επιστημονικής και τεχνολο¬ 
γικής συνεργασίας για τις οποίες θα αποφασίσουν από 
κοινού. 

Αρθρο 3 

1. Με σκοπό την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας 
δημιουργείται Μικτή Επιτροπή Επιστημονικής και Τε¬ 
χνολογικής συνεργασίας. 

2. Οι αρμοδιότητες της Μικτής Επιτροπής θα είναι 
οι ακόλουθες: 

α) Η συμφωνία των τομέων της συνεργασίας, 
β) Η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την εφαρμογή 
της Συμφωνίας αυτής. 

γ) Η διευκόλυνση και η υποστήριξη της εφαρμογής 
των κοινών προγραμμάτων και έργων. 


Αρθρο 6 

Επιστημονικές και Τεχνολογικές πληροφορίες, καθώς 
και άλλα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις δρα¬ 
στηριότητες συνεργασίας στα πλαίσια της Συμφωνίας 
αυτής μπορούν να ανακοινωθούν, να δημοσιευθούν ή 
να αποτελόσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης 
μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Συνεργαζόμενου Φορέα. 

Αρθρο 7 

Προβλήματα ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή 
της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύονται από τη Μικτή 
Επιτροπή μέσα από διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο 
Μερών. 

Αρθρο (Γ 

Σχετικά με τις παραπάνω δραστηριότητες της πα¬ 
ρούσας Συμφωνίας, κάθε Μέρος θα καταβάλει, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία του, όλες τις απαιτούμενες προσπά¬ 
θειες για να διασφαλίσει την ομαλή υλοποίησή τους. 

Αρθρο 9 

__Ατομα που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Συμ- 
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φωνιας αυτής και βρίσκονται στην επικράτεια του εταίρου 
Μέρους τυγχάνουν δωρεάν ιατρικής περίθαλψης σε 
περίπτωση ανάγκης. 

Αρθρο 10 

1. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την 
ημερομηνία της ανταλλαγής των εγγράφων επικύρωσης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε χώρα. 

2. Την ημερομηνία της έναρξης ισχύος της Συμφωνίας 
αυτής τερματίζεται η ισχύς του Διακανονισμού μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δη¬ 
μοκρατίας της Ρουμανίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα 
την 1η Μαρτίου 1975. 

^ * * 

3. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για 
χρονική περίοδο πέντε (5) ετών και θα ανανεώνεται 
για άλλα πέντε (5) χρόνια, εκτός αν το ένα από τα 
Μέρη την καταγγείλει εγγράφως, τουλάχιστον έξι (6) 
μήνες πριν τη λήξη της. 

4. Η λήξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει 
την εφαρμογή των έργων και προγραμμάτων, που έχουν 
εγκριθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας και δεν έχουν 
πλήρως εκτελεσθεί κατά το χρόνο λήξης της. 

Άρθρο 11 

Υπεύθυνοι για την υλοποίηση των όρων της παρούσας 
Συμφωνίας είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας για την Ελληνική Δημοκρατία και το Υ¬ 
πουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας για τη Ρουμανία. 

Υπογράφηκε σε τρία πρωτότυπα κείμενα στο Βου¬ 
κουρέστι την 14η Δεκεμβρίου 1993 στην ελληνική, τη 
ρουμανική και αγγλική, γλώσσα και τα τρία κείμενα 
ισχύουν ισοδύναμα. Σε περίπτωση που θα προκύψουν 
διαφορές ως προς την ερμηνεία, θα υπερισχύσει το 
αγγλικό κείμενο. 

Για την Ελληνική Για τη Ρουμανική 

Κυβέρνηση Κυβέρνηση 

Δρ. Δ. ΔΕΝΙΟΖΟΣ ΡγοΓ ΡΙΟΒΙΝ ΤΕΟΟΟΒ 

Ειδικός Γραμματέας ΤΑΝΑδΕδΟυ 

Ερευνας και Τεχνολογίας Υφυπουργός, Υπουργείο 

Έρευνας και Τεχνολογίας 

Α6ΒΕΕΜΕΝΤ 

ΒΕΤ\Λ/ΕΕΝ ΤΗΕ ΟΟΝ/ΕΒΝΜΕΝΤ ΟΡ ΗΕΕΕΕΝΙΟ 
ΒΕΡϋΒϋΟ ΑΝΟ ΤΗΕ ΟΟνΕΒΝΜΕΝΤ ΟΡ ΒΟΜΑΝΙΑ 
ΟΝ ΤΗΕ ΟΟΟΡΕΒΑΤΙΟΝ ΙΝ δΟΙΕΝΟΕ ΑΝϋ 
ΤΕΟΗΝΟΙΟΟΥ 

ΤΙίθ ΟονθΓΠΓηβηί οί ΗθΙΙβηίσ ΒβρυΡΙίο από ίίιβ 
ΟονβΓηΓηβηί οί ΒοΓηβηία (ΡβΓβίηθίίβΓ ΓβίβΓΓβό ίο 33 
Ρ3 γΙιθ 5"), Γβοο 9 ηΐζΐη 9 ίΡβ ΐπΊροΓίβηοβ οί δοΐβηοο αηό 
ίθοάηοίοργ ΐη ίΡβ όβνβίορηηβηί οί ηβίίοηθ! βοοηο- 
ΠΊίβε, βηά ννΐ3άϊη9 ίο 5ίΓβη9ίθβη αηά άβνβίορ ίάβ 
δοίβηίιίίο από ίβσΙιηοΙθ9ΐθ3ΐ οοορβΓθίΐοη οη ίάβ ό33Ϊ5 
οί βςυβίίίγ βηά ηιυίυαΐ Ρβηβίίί Ρανβ 39 Γββά 35 
ίοΙΙοννε: 

ΑγΙϊοΙθ 1 

Τάβ ΡβΓίίβδ 5ά3ΐΙ ευρροΓί 3 ηά άβνβίορ ίΡβ οο- 
ορθΓ3ίΐοη ίη ίΡβ ίΐβΐό οί δοϊβηοθ αηό ίβοΡηοΙθ9γ * 


οβίννββη ΓβδβθίχΡ θΓ93ηΐΖ3ίίοη5, υηινθΓδίΙιοε 3 ηά 
ίθοάηοΙθ9Υ βηίιίίβδ οί ίΡβ ίννο ΡβΓίίβδ οη ίΡβ Ρβδίδ 
οί βρυθϋίγ 3ηό ητυίυβΙ Ρβηβίιί, 3 οοογ0ιπ 9 ίο ίάβ 
ρΓονίδίοηε οί ίΡίδ Α9ΓβθΓηθηί βηό ίΡβ θχϊδίΐης Ιβννε 
3ηά Γθ9υΐ3ίΐοη5 οί ββοίι ΡαιΤγ. 

ΑτίίοΙβ 2 

Τάθ οοορβΓβίίοη ννίΙΙ οονβΓ ίη ρβΓίίουΙαΓ ίάβ ίοΙ- 
Ιοννίη 9 ίίθΐόδ: 

β) ϋοίηί Γ65Θ3Γ0Π βηά άβνβΙορηΊβηί ρΓοϊβοίδ, ίη- 
οΙυόίη9 θχοά3Π9β οί ΓβδυΙίδ 35 ννβΙΙ 35 βχοίιαη 9 θ 5 
οί δοίβηίΐδίδ, ερβαβίΐδίδ αηά Γθδθ3ΓθίιβΓ5. 

ό) θΓ 9 βηιζίη 9 από ρ3Γίιοιρ3ίίοη ίο ίΡβ δοίβηίιίίο 
οοηίβΓβηοβδ, δγηηροδίβ, οουΓδβδ, ννοΓΚδάορδ βηό 
βχΡίΡίίίοηδ. 

ο) ΕχοίΊ3η9© οί δοίβηίιίίο αηά ίβοΡηοΙθ9ίθ3ΐ ίηίοΓ- 
πτιαίίοη, άοουπηβηίαΐίοη, βαυϊρηηβηί βηό οοηδυιτιαΡΙβ 
ΓηβίθΓίβΙδ. 

ύ) Οοητιπηοη υββ οί Β 3 ηό ϋ ίβαΐίίιβδ βηό δοίβηίιίίο 
βςυϊρητιβηί ίη ββοΡ οηβ οί ίάβ ίννο Ρατίιβδ. 

θ) 0Γ93ηϊζίη9 οί Ιοίηί δοϊβηίϊίίο ηηΘβίίη 95 οί ηυίυβΙ 
ίηίβΓβδί. 

ί) ΟίΡβΓ ίοΓΠτίδ οί δοίθηίϊίΐο βηό ίβοΡηοΙθ9ίθ3ΐ οο- 
ορθΓ 3 ίίοη ννίιίοό ητβγ Ρβ ηηυΙυαΙΙγ 39 Γββό υροη. 

ΑΓίίοΙθ 3 

1. Ρογ ίίιβ ρϋΓροδβ,οί ΐηπρΙβΓηΘηίβίΐοη οί ΙΡίδ Α 9 Γθθ- 
Γπβηί, β ϋοίηί 0οπηηηί55ί.οπ οη ίΡβ δοίβηίιίίο βηά 
ίβοάηοΙθ9ίθ3ΐ οοορβΓβίίοη ΐε 6 δί 3 ΡΙϊδΡβ<± 

2. ΤΡβ ίβδΚδ οί ίΡβ ϋοίηί ΟοΓηπιίδδΐοη θγθ ίάβ 
ίοί!οννίη 0 : 

3) ίο 3ςΓββ οη ίΡθ ίιβΙάδ οί ΙΡβ οοορβΓβίίοη; 

ό) ίο ΟΓθβίθ ίΡβ ίθνουΓθόΙβ οοηόίίίοηδ ίΟΓ ΪΠΊ- 
ρίβηηθηΐβίίοη οί ίίιίδ Α 9 ΓβθΓηβηί; 

ο) ίο ίβοίΐίίβίθ αηό ευρροιΐ ίΡβ ίηιρΙβΓηβηί 3 ίίοη οί 
ίοίηί ρΓ 09 ΓβπτΐΓηθ 5 3ηό ριτηβοίδ; 

ό) ίο θχοά3Π9θ ορίηίοηδ οη ίάβ ονβΓαΙΙ ρθΓδρθοίινβε 
οί όίΐ3ίβΓ3ΐ δοίβηίιίίο αηό ίθοίιηοΙθ9Ϊθ3ΐ οοορβΓβίίοη 
βηά ίο βχβηηίηβ ηβνν ρΓοροδβΙδ ίοΓ ίάβ όβνβΙορΓΠβηί 
οί ίάβ οοορβΓ3ίΐοη. 

3. Τάβ ϋοίηί ΟοηΊΓηίδδίοη δάοΙΙ πΊββί υουαΙΙγ βνβΓγ 
ίννο γβ3Γ5, 3ΐίθΓη3ίίνβΙγ ίη ΗθΙΙβηιο ΒβρυόΙίο βηό ίη 
Βοπηαηία, 3ηό ννίΙΙ οοηοΐυόβ ΡΓΟίοοοΙδ ννάίοά ννϋ! 
οοηίβίη οοηοΐυδίοη 3ηά ρτοροδβίδ οί ίάβ ίοίηί δβδ- 
δίοηδ. ΑΙδο ίί δάαΙΙ ηπΘΘί βνβτγ ίίηιβ ίάβ ϋοίηί Οογπ- 
πιίδδίοη ίββίδ ηβοβδ53Γγ. 

4. Τίιβ ϋοίηί ΟοπΊΐηΐδδίοη ηταγ βΙβόθΓ 3 ίβ ίίδ οννη 
ΓϋΙβδ οί ρΓΟΟβόϋΓβ. 

ΑιΤίοΙβ 4 

Τάβ ίιβΙάδ οί οοορβΓβίιοη ννιΙΙ Ρβ 39Γθβά Ργ ίάβ 
ϋοίηί ΟοπΊπιΐδδίοη 3ηό ίΡβ ρβ.ΓίηβΓδ οί ίάβ Γβδρβοίίνβ 
ίορίοδ ννίΙΙ οοηοΐυάβ ]οίηί ννοΓΚ ρΓ09Γ3πιπΐ65 ιη ογΡθγ 
ίο 3000ΓηρΙΐδίΐ ίΐΊΘΪΓ 0Ρ^β^ίιVΘ5. ΤΡβ ΡθΓίίβδ 5^311 
βηοοϋΓ39β οοηοΐυδίοη οί ίΡβ ίβΓΠΠδ βηά ίιοβηοο! 
οοηάιίίοηδ βΐΓΠβά 3ί βδίβΡΙίδΡίηο !3δίίη9 οοορβΓβίίοη 
Ρβίννββη ίΡβ ιηίβΓθδίβά 39θηοιβδ, δοίβηίιίίο ιηδίίΐυίβδ, 
δοίβηίιίίο 3δδοοΐ3ίίοηδ 3ηό δοοίβίίβδ, ΡίρΡβΓ βάυοβ- 
ίίοηβΙ ίηδίιίυίίοηδ 3ηά οίΡβΓ ΓβδββΓοΡ βηά άβνβίορ- 
Γηβηί οβηίβΓδ (άβΓβιη3ίίβΓ τβίβιτβά ίο 35 "οοορθΓβίιηρ 
ρβΓίηβΓδ"). 




ΤΜβ 6 ΧΡΘΠ 5 Θ 5 Οί ΘΧρβΓίδ, δΟίβηίίδίδ 3 Π€ΐ οίίΐβΓ 
3 ρβΟΙ 3 ΐΐδίδ ΓΘ 5 ϋΙΙΐΠ 9 ^ΟΠΊ ίίιίδ Α 9 Γββηιβηί, ννΐΙΙ Ρβ 
οονθΓβΡ οη ίΜβ ίοΐίοννΐης Ρβδίδ: ΤΡβ δθηΡΐης ΡβΓίγ 
ννΐΙΙ ρβγ ίίιβ ίηίβΓηβίίοηβΙ ίΓβηδροΓίβίίοη Ρβίννββη ΙΡβ 
ίννο οουηίπβδ βηΡ ίΡβ Γθοβΐνΐης ΡβΓίγ ννΐΙΙ οονβΓ ίίιβ 
βοοοΓηηηοΡβΙιοη, *Γ»ρ ννιίΡίη ίΡβ ίβΓΓίίοΓγ οί ίίιβ οουηίΓγ 
3 ηΡ ΡβίΙγ βΙΙοννβηοβδ βοοοΓοΙΐης ίο ίίιβ ΓβρυΙβίίοηδ 
ιη ββοΡ οουηίΓγ. 

ΑιϋοΙβ 6 

δοιβηΐΐίίο βηΡ ίθοΡηοΙορϊοοΙ ΐπίθΓΓΠ3ίίοη βηΡ 3 πγ 
ΟίΡβΓ Γβ3ϋ1ΐ3 όθπνίης ίΓΟΓΤΊ ίΡβ ΟΟΟρβΓβίΐνβ 30ίΐνίίίβ3 
υηόβΓ ίΡίδ ΑρΓθβΠΊβηί οουΙΡ Ρβ βηηουηοβό, ρυΡΙίδΡβΡ 

ογ οογπγπθγοϊ 3 Ιυ βχρίοΐίβοΙ οηΐγ ννίίΡ ίίιβ οοηδβηί οί 
ΡοίΡ ρ 3 ΓίηβΓ 5 . 

ΑιϋοΙβ 7 

Ουβδίίοηδ ΓβΙβίίη 9 ίο ίίιβ ίηίβφΓβίβίίοη ογ ιγπ- 
ρΙβΓηβηίβίΐοη οί ίΡΙδ ΑςΓββΓπβηί βΡβΙΙ Ρβ εβίΙΙβΡ 
ίΡΓουςΡ οοηδυΐίβίϊοηδ Ρβίννββη ίίιβ ΡβΓίίβδ Ργ ίΡβ 
3οίηί ΟοΓΤΊΓηίδδίοη. 

ΑιϋοΙβ 8 

ννΐίΡ Γβδρβοί ίο ίΡβ οοορβτ 3 ίΐνβ βοίίνίίΐβδ υηΡβΓ 
ίΡΐδ ΑρΓββΓηβηί, ββοΡ ρβΓίγ δΡβΙΙ, ίη βοοοΓοΙβηοβ 
ννϊίΡ Ϊίδ Ιβννδ βηΡ ΓβςυΙαίίοηδ, ηιβΚβ ίΡβ Ρβδί βίίοΓίδ 
ίο βηδϋΓβ ΙΡβ Ρβδί ροδδΙΡΙβ οοΓκϋίίοπδ. 

ΑιϋοΙβ 9 

ΡβΓδοηδ ρβΓίΐοιρβίίης ίη ίΡβ ίηηρΙβίΌβηίβίίοη οί ίΡίδ 
ΑςΓββΓηβηί, ννΡίΙβ δίβγίηρ οη ίΡβ ίβΓΓίίοΓγ οί ίΡβ οίΡβΓ 
ΡβΓίγ, ννΐΙΙ Ρβηβίϊί οί ίΓββ ΓηβΡίοβΙ οβΓβ ίη οβδβ οί 
θΓΠβΓ9θηογ. 

ΑιϋοΙβ 10 

1 . ΊΓΡίδ Α 9 Γββηΐθηί δΡβΙΙ οογπθ ϊηίο ίοΓοβ ίΓΟΓη ίήβ 
οΐβίβ οί ίΡβ Ιβδί ηοίίίίοβίίοη οί ίίδ βρρΓονβΙ ίη 30 - 
οογΡοποθ ννιίΡ ίΡβ Ιβ 9 Ϊ 3 ΐβίιοη οί ββοΡ οουηίΓγ. 

2 . Οη ίΡβ Ρβίβ οί ίίιβ οοπΊίη 9 ϊηίο ίοΓοβ οί ίΡΐδ 
Α 9 ΓββΓπβηί, ίΡβ Α 9 ΓββΓΠβηί οη δοίβηίίίίο βηΡ ΤβοΡ- 
ηοΙθ 9 ίθ 3 ΐ ΟοορβΓ 3 ίιοη Ρβίννββη ίΡβ ΗβΙΙβηίο ΠβρυΡΙίο ν 
βηΡ ίΡβ δοοΐ 3 ΐϊ 5 ί ΠβρυΡΙίο οί ΠοΓηβηίβ, δΪ 9 ηβΡ ίη 
ΑίΡβηδ βί 1 ΜβΓοΡ 1975 , ννίΙΙ Ρβ ίβΓηηίηβίβΡ. 

3 . ΊΤιΐδ ΑρΓββηηβηί δΡβΙΙ Γβιτιβίη ϊηίο ίοΓοβ ίθΓ 3 
ρβποΡ οί ίίνβ γββΓδ βηΡ δΡβΙΙ Ρβ βχίβηΡβΡ ίθΓ 
ίινβ-γββΓ ρβποΡδ, υηίβδδ ννπίίβη ηοίίοβ οί ίβΓηηίηβίΐοη 
13 9 'νβη Ργ οηβ οί ίΡβ ΡβΓίίβδ, 3 ί Ιββδί 6 ΓηοηίΡδ 
Ρθίοτβ ίΡβ Ρβίβ οί βχρίΓβίίοη. 

4 . ΤΜβ ίθΓΠΊΐηβίίοη οί ίΡίδ Α 9 Γββηηβηί δΡβΙΙ ηοί 
3 ίίθθί ίΡβ 03 ΓΓΥΪΠ 9 ουί οί ίΡβ ρΓθ]βθίδ ΟΓ ΡΓ 09 Γ 3 ΓΠΓΠΘ 5 
υηΡβΓίβΚβη υηΡβΓ ίΡίδ Α 9 Γββηηβηί βηΡ ηοί ίυΙΙγ βχβ- 
ουίθΡ βί ίΡβ ίϊΓηβ οί ίίιβ ίβΓπηίηβίίοη οί ίΡίδ ΑςΓββπΊβηί. 


ΤΡβ θΓ93ηίζ3ίίοηδ ηοηηίηβίβΡ βδ ΓβδροηδίΡΙβ ίθΓ 
ίΡβ ίΓηρΙβπΊβηίβίίοη οί ίΡβ ρΓονίδίοηδ οί ίΡίδ ΑρΓββ- 
Γηβηί βΓβ ίΡβ ΟβηβΓβΙ δβοΓβίβπβί οί ΡβδββΓοΡ βηΡ 
ΤβοΡηοΙθ9Υ ίη ΗβΙΙβηίο ΠβρυΡΙίο βηΡ ίΡβ ΜίηΐδίΓγ οί 
ΠθδββΓοΡ 3ηΡ ΤβοΡηοΙθ 9 Υ ίη ΠοΓηβηίβ. 

ϋοηβ βί ΒυοΡβΓβδί οη ίΡβ 14ίΡ οί ΟβοβΓπΡβΓ οί 
ίΡβ γββΓ 1993, ίη ίΡτββ ΟΓ^ίηβΙδ, ίη ΟΓββΚ, ΠοΓηβηίβη 
βηΡ Εη9ΐί3Ρ Ιβη 9 υβ 9 βδ, βΙΙ ίβχίδ Ρβίη9 βρυβΙΙγ βυίΡβ- 
ηίίο. Ιη οβδβ οί ΡουΡί, ίΡβ Εη 9 ϋ 3 Ρ ίβχί δΡβΙΙ ρΓβνβίΙ. 

Ρογ ίΡβ ΟονβΓΠΓηβηί Ρογ ίΡβ ΟονβΓηηΊβηί 

οί ΗβΙΙβηίο ΡΙβρυΡΙίο οί Ποηηβηίβ 

Ογ. ϋίηηίίποδ ϋβηιοζοδ ΡγοΓ ΡΙογιπ ΤθοΡογ 

Τβηβδβδου 

Εχβουίίνβ δβΟΓβίβΓγ δβΟΓβίβΓγ οί δίβίβ 

ίθΓ Πθ5β3ΓθΡ 3ηΡ ΜίηίδίΓγ οί ΠβδββΓοΡ 

ΤβοΡηοΙθ9γ 3ηΡ ΤοοΡηοΙοςγ 

Άρθρο δεύτερο 

Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά, που συντόσσονται από τη Μι¬ 
κτή Επιτροπή σε εφαρμογή του άρθρου 3 της Συμφωνίας, 
εγκρίνονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση 
υπουργών. 

Άρθρο τρίτο 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που 
κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρ¬ 
θρου 10 αυτής. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημε¬ 
ρίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του 
Κράτους. 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 1994 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ . 

Κ. ΠΑΠΟΥΛ1ΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Α. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ 


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
Αθήνα, 31 Αυγούστου 1994 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ από το 1833 


Διεύθυνση 
Ταχ. Κώδικας 
ΤΕΙ.ΕΧ 
ΡΑΧ 


ΚαποδιστρΙου 34 
104 32 

22.3211 ΥΡΕΤΟΒ 
5234312 


Οι υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
λειτουργούν καθημερινά από Θ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώλποπ ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τπλ.: 52.39.762 

* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ : 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52 48 141 

•Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ 52.25.713 - 5 2.49.547 

’ Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


* Αποστολή ΦΕΚ οτην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ: 

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200 
Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δοέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε, θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


α) Για το Τεύχος Α' 
β) » » » Β' 

γ) » » » Γ' 


6 ) » » 

ε) » » 

στ) » » 

ζ) » » 

η) » » 

θ) » » 

ι) » » 


Αναπτυξιακών Πράξεων » 
Ν.Π.Δ.Δ. » 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 

Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. » 
Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 
Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 


ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 

ιχ. 15.000 Δρχ. 750 

» 30.000 » 1.500 

» 10.000 » 500 

» 30.000 » 1.500 

» 20.000 » 1.000 

» 10.000 » 500 

» 5.000 / » 250 

» 10.000 » 500 

» 3.000 » 150 

» 200.000 » 10.000 

» 100.000 » 5.000 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






